ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ 

2. ಸದಸ್ಮರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪಾಜಿಗೌಡ 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 02022021 

4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 
ತಸ ಪ್ರತ 7 ತ್ತರ 


ಅ ಮಂಡ್ಯ ' ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ತನ್ನ| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕೃಷಿ ಉತ್ಸನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ | ಸಮಿತಿಗಳಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು | ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ, 
ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾ | ಹರಾಜುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 


ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿವರವಾದ | ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ 


ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು | ಅನುಗುಣವಾಗಿ : ಸಮಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, 
ನೀಡುವುದು; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌/ಡಬ್ಬ್ಯೂ.ಐ.ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಆ [ಮಡ್ಯ ಜಿಳ್ಸ ನಾಗಮಂಗಲ `ಪಪ್ಲೂಕ 

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ : 
ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ದಿನನಿತ್ಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ |; ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು 


ಗಮನಕ್ಕೆ , ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಇ"|ನಾಗಮಂಗಲ" ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ "ಯಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯ. ವೇ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದೂರು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ 
ಕೂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ರೈತರು "ಮತ್ತು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 


ತಕರ ES ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮತ್ತು 
ಸ್ಲಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 3ನೇ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಸ್ಪಸ್ಟಿಕ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ 
La) [2 

ಬಂದಿದೆಯೇ; ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 


ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ವೇ-ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಹ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ 
ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರ ವಿರುದ್ದವೂ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಪಶ್ನೆ 
ಉದ್ಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆಸಿಒ 33 ಎಂಆರ್‌ 2021 


(ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌) 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 


y 


ಅನುಬಂಧ 


ಕ್ರ 
ಕೃಉಮಾಸ ಯೋಜನೆ ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


- ಮಂಡ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 1 


2 ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 [ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಗೋದಾಮುಗಳು ಮತ್ತು ರೈತಭವನ ವಾರ್ಷಿಕ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ (ಗೋಪಾಲಪುರ) ಉಪ ಮಾರುಕಟೈೆ 
ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಡ್‌ ನ್‌್‌ :5 [Construction of C.C. Drain and Road at 

Kommerhalli {Gopalapura} SMY and 
Construction of Shop Cum Godown at MMY 
of APMC Mandya 


ನಾಗಮಂಗಲ | ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ, ಆಡಳಿತ 


ಕಛೇರಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ್‌ ಹಾಗೂ 

ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ (ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೈಪ್‌ 

ಲೈನ್‌, ' ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಷನ್‌' ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌, 
ಲ 

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ/ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌, ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ 


ಸೇರಿ) ಇವುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಗಮಂಗಲ, ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 50 


ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೇ-ಬ್ರಿಡ್ಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕದಬಳ್ಳಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಪಂಪ್‌ 
ಸೆಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 |ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
" [ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ass ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ (ಡಬ್ಬ್ಯು.ಐ.ಎಫ್‌) pl 
| 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ 3 


Constriction of SNos 250 Capacity Godown 
and SNos 100 Capacity Godown @ Main 
Market Yard of A.P.M.C Nagamangala. 


Providing Infrastructure Facilities to Kadaballi 
Sub market yard of A.P.M.C Nagamangala 


Construction of Asphalt road in Kadaballi Sub 
market yard, Nagamangala 


165.00 


3 |ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
5.00 ರ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


6) 


Na 4 X ನ a 
ಸುಂಡ್ಯ ಚಲ್ಲೆಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ'ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಸಳ ವಿವರಗಳು (ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ-76) 


( ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಣ) 
ಅಂದಾಜು 
ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ 
DES 
ಹ ಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆ: 
4 ಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆ 
2.0 |B ವ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[Ld 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
22.00 
. ನೀಡಬೇಕು 
ಕಾಮಗಾರಿ 
100.00 ಮುಗಿಯುವ 
ಹಂತಧಲ್ಲಿದೆ 
| 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


po 


ನಬಾರ್ಡ್‌-ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- | | {Construction of C.C. Road and Drain at Nidagaita . | ಸಿ 
SMY, Kestur Village limit and MMY of APMC Maddur] 200.00, ಕಾಟುಗಾರಿ 


MMY of APMC Madduru. 

Construction of Covered Auction Platform (RCC 
roofing) at Besagarahalli Village of APMC Maddur 75.0 
limit 
4 [Construction of Covered Auction Platform in MMY and 125.00 
Town limits of APMC Maddur limit 

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮದ್ದೂರು, 
ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತ ಸಂತೆ 75.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 of Cement Concrete Road at Madduru 50.00 


Construction of 500 MT Godown, RCC roof Covered 
Auction Platform and C.C.Drain in Pandavapura MMY 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


2 [Construction of 500 MT Capacity Godown in MMY of 50.00 ಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
APMC Pandavapura 


3 [Constrution of 2 nos. Covered Auction Platform in 
IMMY of APMC Padavapura 


50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಒಟ್ಟು 2೦೦.೦೦ 


| #ೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ | ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
\ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 64.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

2 18ಕ್ಟೇರಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ಡ್ರೈನ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮತ್ತು ಡೆಕ್‌ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಯಬೇಕು 


ನಬಾರ್ಡ್‌-ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- | 3 Construction of C.C.Road, RCC Drains and {| jg ಕಾಮಗಾರಿ 
' Deck Slab in K.R.Pet Main market yard ಮುಗಿದಿದೆ 


| ದಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Construction of Cement Concrete Road at 
K.R.Pete MMY of APMC K.R.Pete. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ಾ 
ಕರೆಯಬೇಕು 


ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ 

ಕೊರೆದು ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್‌ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 200 ಟೆಂಡರ್‌ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಯಬೇಕು 
3 |8ರುಗಾವಲು ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಫಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾವೇರಿ ಟೆಂಡರ್‌ 

ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 3.30 ಕರೆಯಬೇಕು 

ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿಡವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. | , 


ನೆಬಾಡ್‌೯-ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ | ome of C.C. Road and Drain at Main | 000 ಕಾಮಗಾರಿ 
Wi Yard of APMC Malavalli - ಮುಗಿದಿದೆ 
| 2 {Construction of Cement Concrete Road at 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
Matavalli MMY of APMC Malavalli. ' ಮುಗಿದಿದೆ 
|_| 157.30 


Construction of Covered Auction Platform at 
Belagola Village of APMC Srirangapatna limit 


2 [Construction of Covered Auction Platform at . ಕಾಮಗಾರಿ 
Krishnarajasagara Village in APMC 50.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
Srirangapatna limit _\ 

|_| ಒಟ್ಟು 10೦.೦೦ 
Yad 
() N\ 


